ಕರ್ನಾಟಕ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 


1  ಚುಕ್ಣೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


1 313 
: ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ 


ಆ. ಉತ್ತರಿಸಖೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 17.೦2.2೦2೦ 
ಕ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಸಂ 
ಎ ಹಾನನ ಪಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯೆಜ್ಞ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಲ್ಲ' ಹೇಮಾವತಿ 
ಹೇಮಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಿರುತ್ತದೆ; ಪ್ರದೇಶಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
ಆದರೆ, ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲ ಯಗಚಿ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ, 
ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಒಟ್ದಾರೆಯಾಗಿ 
4,787 ಎಕರೆ ಅಚ್ಭುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ಬರುತ್ತದೆ. 
ಆ] ಹಾಸನ" ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆ ಯಗ ಯೋಜನೆಯ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯೆ`ಹಾಸನೆ 


ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಷೆ ಒಳಪಡದಿದ್ದರೂ ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣ 
ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲನ ಹಾಸನ ನಗರ 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ನಾಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಯಗಚಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಶಾಖಾ 
ನಾಲೆಯು ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ 
ಭಾಗದಲ್ಲನ ಹಾಸಸ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 
ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ನಾಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೆಯೇ, ಯಗಚಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ - ಬರುವ 
ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಹಾಸನ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲಣ್ಲನ ಹಾಸನ ಸಗರ 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಪ್ರದೇಶದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಶೇ ರೀತಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಅನ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಭಾಗದಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ 


ಆಯಾ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ 
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂದ ಸ್ತೀಕೃತವಾಗುವ ಮನವಿಗಳ 
ಮೇರೆಗೆ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಶಾಸನಬ 

ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪ Tಹಾಸನ ನಧಾನಸಫಾ ಕ್ಲಾತ್‌ ವ್ಯಾನಿಯಲ್ಲ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ '`'ಕ್ಲೇತ್ರೆದ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ 27೦1 
2೦1೨ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌-2೦2೦-21 ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಶಿರ್ನಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ! 
೨೦೭1-2೭ನೇ ಸಾಲನಲ್ಲ ಹೇಮಾವತಿ ತಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ 27೦% 47೦1 ರಸ್ತೆ [ಕಃ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 47೦1 ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಅಡುಗಡೆ | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಏಿವರ ಕೆಚಕಂಡಂತಿದೆ: i 
ಇನ್ನಿ ತೆರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲ ಇಡುಗತ | 
ಚಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? ವಿ ಲೆಕ್ಟ ಮಾಡಲಾದ k 
ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಿಷ್ಷೀಕೆ ಅನುಥಾನ | 
ಯಾವುವು: ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ | [55 on 
ಹಂತದಲ್ಲವೆ; (ವರ್ಷವಾರು 'ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ | | 
ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ "2s | 470 ೭ರ 
| ನೀಡುವುದು) ಶರಿಣ-22 ೦.೦೦ 

ಮುಂದುವರೆದು. ವರ್ಷವಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ , 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಣ್ಲ, 

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಶೇ) 5ರ ಆಗಸ್ಟ್‌, 2೦೭೦-2೫ ಮತ್ತು [2೮15ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯಿಂದ 2೦2೦-21ನೇ 


2೦21-೭೭ನೇ ಸಾಅನಸಲ್ಲ ಹೇಮಾವತಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು 
|.ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲ ಬಡುಗಡೆ 
| ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಹಾಗೂ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ವರ್ಷವಾರು 
ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಾಲಅನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ವತಿಯಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಯಲ್ಲ ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 
ಜಡುಗಡ 
ಲೆ ಮಾಡಲಾದ 
ನಹ ಸ ಅನುದಾನ 
pS (ಹೋಟಗಳಲ್ಲ) 
ಎಸ್‌ಸಪ Ns 
2೦೪೨-20 [ಚಎನ್‌ಪ 57 
ಎಸ್‌ಸಿ 4 
| 2020-21 ಇಎಸ್‌ [ey 


ಮುಂದುವರೆದು, ೭೦1೨-೭೦ನೇ ಸಾಅಸಟ್ಲ ಕೈಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2೦2೦- -21ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ 
ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


೨೦೭1-೭೨ನೇ ಸಾಲಣೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಅ. ಅಧಿನಿಯಮ 2೦13 ಮತ್ತು 
ನಿಯಮಗಳು ೭೦17 ರಕ್ತಯಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ 
ಪಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಸುಷ್ಟಾನಗೊಆನೆಲು ಕ್ರಮ 
ಪಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗಸುಸಾರ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಡುಗಡೆಗೊಳಸಲು ಕ್ರಮ 
ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


| ev) 


ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ `ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ 
2೦1೨ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌ 2೦೭೦-೭1 ಮತ್ತು 
2೦೭1-2೭ನೇ ಸಾಲಅಸಲ್ಲ ಹೇಮಾವತಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಈ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಪ 
ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವೆಷ್ಟು? ಈ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ 
ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಏನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಹಾಸನ ವಿಧಾನ ಸೆಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ 2೦1೨ನೇ 
ಆಗಸ್ಟ್‌ ೭೦೭೦-೭1ನೇ ಮತ್ತು 2೦೭1-೭೭ನೇ ಸಾಅನ 
ಜನವರಿ ವರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ 
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂಖ್ಛೆ:ಜಸಂಜ 21 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2022 


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ-ಕರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


Page 1 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 176 
(313) A ಉತ್ತರಗಳು. 
ಅನುಬಂಧ-1. 
1.ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4701 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ON EN NE 


ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮೊ: 


[3 
fo] 
y 
8 


ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


4GL 
If 


Improvements to internal link roads in Mallenahalli village under the command area of YLBC 30.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Improvements to internal link roads in Singapattana village under the command area of YLBC 30.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Improvements to road, drain in Salagame, Ugane and Maranahally villages of Hassan Vidhana 

3 | 130.00 
sabha Constituenc : 
Improvements to road and drain in Dasarakoppalu village under Haralahally Grama Panchayath 

4 200.00 
of Hassan Vidhana sabha Constituenc 
Improvements to road, drain and Bridge in Doddamandiganahally Grama Panchayath of Hassan 

5 Taluk 100.00 


Wi Improvements to road and drain in Satyamangala village of Hassan Vidhana sabha Constituency 200.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Improvements to road and drain in Gowrikoppalu, Vivekanagara and Vidyanagara villages under 
Satyamangala Grama Panchayath of Hassan Vidhana sabha Constituency 


200.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Improvements to road and drain in Udduru, Uddurukoppalu and‘Maranahally Villages of Hassan 
Taluk 

Improvements to road, drain and Bridge in Bylahally and Doddagadhvally Grama Panchayath of 
Hassan Taluk 


Improvements to road, drain and Bridge in Agalahally, Kalludevarahally and Agalahallykoppalu 
Villages of Hassan Taluk 


100.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


100.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


- 
Oo 


100.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Page2 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


Improvements to road, drain and Bridge in Kallahally, Kaalenahally, Maadapura Villages of Ugane 


Grama Panchayath and Kaalathammanahally Grama Panchayath of Hassan Taluk 100.00 


sabha Constituenc ” 
13 Improvements to road, drain and Bridge in Gundashettyhally, Dasuru, and Gowdagere Villages of 100.00 


Bylahally Grama Panchayath of Hassan Taluk 


Improvements to road, drain in Chaturanhally and Chikkagadavahally villages of Hassan Vidhana 100.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಜು 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


14 Improvements to road, drain in Gundashettihally and Dassuru villages of Hassan Vidhana sabha 100.00 
Constituency ” 
Improvements to road, drain in Handinakere, Kindipura koppalu, Nanajadevarakavalu and 150.00 
Udduru villages of Hassan Vidhana sabha Constituen " 

Improvements to road, drain in Yerehally, Guddenahally and Guddenahally Koppalu villages of 
Hassan Vidhana sabha Constituency 
Improvements to road, drain in Mandiganahally and Ettinakatte villages of Hassan Vidhana 
sabha Constituenc 


Improvements to road, drain in Thattekere, Marigudikoppalu and Haluvagilu villages of Hassan 
Vidhana sabha Constituenc 


150.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Improvements to road, drain in Hanumanthapura village of Hassan Vidhana sabha Constituency 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Improvements to road, drain in Kokkanaghatta village of Hassan Vidhana sabha Constituency 


Improvements to road, drain in Ereborekavalu, Nagavatahally, Sankalapura and Kadadharavally 
villages of Hassan Vidhana sabha Constituency 
Improvements to road and drain in Chikkakondagola and Dyavappanakoppalu villages of Hassan 
Vidhana sabha Constituenc; 


150.00 


Improvements to road and drain in Chikkahonnenahally village under Haralahally Grama 200.00 


Panchayath of Hassan Vidhana sabha Constituency 
Improvements to road, drain in Heggadihally, Anuganalu, Sanenahally and Devegowdanahally 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


villages of Hassan Vidhana sabha Constituency 120.00 
[Improvements to road, drain in Bommenahally, Chinnenahally, Attihally, Hosur and Hosur 

R R R 135.00 
Koppalu villages of Hassan Vidhana sabha Constituency 
Improvements to road, drain in Muddanahally, A. Katihally and Manachanahally villages of 110.00 


Hassan Vidhana sabha Constituency 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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lat 
p18 
[ko 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


NS NN NN 
Improvements to road, drain in Anachihally, Echalahally and Holethimmanahally villages of 135.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Hassan Vidhana sabha Constituenc 
Improvements to Nala connecting Sathyamangala Tank near Hassan public school in 

R 100.00 
Sathyamangala village of Hassan Taluk 
Improvements to road, drain and Bridge in Guddenahally and Guddenahallykoppalu Villages of 

200.00 

Hassan Taluk 


Improvements to road, drain and Bridge in Sanenahally, Shankada Hosahally, and Ibdaane 100.00 
Villages of Bylahally Grama Panchayath of Hassan Taluk K 


Improvements to road, drain in Kyathanahally village of Hassan Vidhana sabha Constituency 100.00 
Improvements to road, drain in Bylahally village of Hassan Vidhana sabha Constituency 100.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Improvements to road, drain in Siddapura village of Hassan Vidhana sabha Constituency 


27 
28 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3 
3 


tw 
[= 


1 
2 
33 


Improvements to road, drain in Veerapura village of Hassan Vidhana sabha Constituency 


Improvements to road and drain in Mavinahally village under Tejur Grama Panchayath of Hassan 
Vidhana sabha Constituenc 

Improvements to roads and drain in Hanumantapura, Pirumanahally and Kabbinahally village 
coming under Hanumantapura GP 


Improvements to roads and drain in Echalahallyy, Doddamandiganahally & Ettinakatte village 95.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
coming under Kandali GP 


38 Improvements to roads and drain in Devarayapatna & Kandali Village coming under Kandali GP 80.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


34 
35 
36 
37 


Manachanahally GP 


improvements to roads and drain in Kuppalli & Janivara Village coming under Huvinahallay 100.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
valu 


Improvements to roads and drain in Maranahally, Sanenahally, Ibdane Village coming under 80.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Ugane GP & Handinakere village comin under Huvinahally Kavalu GP 


Improvements to roads and drain in Singapatna village coming under Shankaranahally GP, 


Sankalapura village coming under Hanumantapura GP and Bidarakere village coming under 
Shankaranahally GP. 


Improvements to roads and drain in Yarehally, Muddanahally & A.Katihally Village coming under 50.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


39 
40 
41 


ಹ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು " ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


Improvements to roads and drain in Kokkanaghatta, Doddabaganahally & Nagavathahally — 95.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
coming under Hanumantapura GP 


Improvements to roads and drain in Bittagowdanahally & Haluvagilu village coming under 95.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Thattekere GP 


w 
[e 


Improvements to roads and drain in Narihally, Tettekere, Marganahally village coming under 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Thattekere GP 
85.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರ ಮ್‌ 


Improvements to roads and drain in Anachihally Village coming under Kandali GP, and Udduru 
5360.00 


village coming under Ugane GP 
200.00 
200.00 
Construction of road and drain in Mavinahalli and Mavinahalli Siddeshwara Nagara in Tejur 


Improvements to roads and drain in Guddenahally Koppalu, Guddenahally, Haralahally & 
200.00 
ಪಕಿ 
Grampanchayat in Hassan Taluk, 200.00 ಪ್ರಕಿಯೆ 


Manachanahally Village coming under Manachanahally GP 

ಕ of road and drain in Dasarakopplu Village in Haralalli gramapanchayat in Hassan 200.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ 
Construction of road and drain in Janata House road of Dasarakopplu village in Haralalli 200.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ - 
grampanchayat in Hassan Taluk. 

Constructi f d: d road in B Katihall 1 Katihalli G: Panchayath in H 

Construc ion of drain and road in B Katihallikoppalu in B Katihalli Grama Panchayath in Hassan 200.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


2021-22 
Construction of road and drain in Dyavappanakoppalu,Chikkakondagula and Guddenahalli Janata 
Colony villages in Kasaba Hobli in Hassan Taluk. 

Construction of road and drain in Chikkahonnenahalli Gowrikoppalu, Sankenahally and 
Lakshmisa ara in Kasaba Hobli i in Hassan Taluk. 


Construction of road and drain in Shriramanagara and Yarekatte vilages in B Katihalli 200.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ 
gramapanchayat in Hassan Taluk. 

Construction of road and drain in Duravaninagara and B Katihallikoppalu temple road in B 200.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
Katihalli gramapanchayat in Hassan Taluk. 


Construction of road and drain in SBM colony and S.B.M road in B Katihalli gramapanchayat in 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
Hassan Taluk. 200.00 ಪ್ರಿ ದ್ರಿ 


10 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


2 


Construction of road and drain in Teacher's colony under B Katihalli gramapanchayat in Hassan 
Taluk. 


Construction Of Road and Drain in Yarehally Village and Vijayanagar Other Road's In 
Manachanahalli Gramapanchayath in Hassan Taluk. 


Construction of road and drain in Thattekere and Narihalli village in Tattekere Gramapanchayat| 
in Hassan Taluk 


Construction of road and drain in Bittagowdanahalli village in Tattekere gramapanchayat of in 
Hassan Taluk 


Construction of road and drain Hullenahalli and Bittagowdanahalli villages in Tattekere 
grampanchayat of in Hassan Taluk. 
Construction of road and drain in Bhoovanahally village in Bhoovanahally Grama Panchayath in 
Hassan Taluk 


Construction Of Road and Drain in from Vinayaka temple to Channakeshawaswmy temple and 


improvements to other internal roads and drains of Bhoovanahally village under Bhoovanahally 200.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
grama panchayath in Hassan Taluk. L 
Construction Of Road and Drainin Guddenally Village in Manachanahalli Gramapanchayath 200.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


Construction Of Road and Drain in Guddenallykoppalu Village Mamackanahailil 
Gramapanchayath in Hassan Taluk — 


Construction Of Road and Drain in Manachinahally Village And Vijayanagara Other Road's In 
Manachanahalli Gramapanchayath in Hassan Taluk 


200.00 | ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


Construction Of Road and Drain in Vijayanagara Limits In Kasaba Hobli In Hassan Taluk 


Construction Of Road and Drain in Dodda Mandiganahalli Village In Kandali Gramapanchayath 


in Hassan Taluk - 
Construction Of Road and Drain in DoddaMandiganahalli And Ashok Nagara Other Road's In 
Kandali Gramapanchayath in Hassan Taluk 


ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


DEVELOPMENT OF IMPORTANT LAKES, PARKS AND OTHER INFRASTRUCTURE WORKS IN 
HASSAN CITY, INCLUDING THE DEVELOPMENT OF CHANNAPATTANA TANK AS A TOURIST 
DESTINATION. 


14400.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


18900.00 


4701 ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು| 24260.00 
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ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 176 
G13) ಸ್ಥಉತ್ತರಗಳು. 


ಅನುಬಂಧ-2 
ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ kA ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


EN EN EN 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


2019-20 
Improvements to road and drain Salagame SC Colony of Salagame G.P 30.00 
Improvements to road and drain Guddenahally Koppalu SC Colony of Manachanahally G.P 70.00 
—3 morovements to road Udduru SC Colony of Huvinahally Kavalu G.P 
Ra provements to road and drain Vartikere SC Colony of Bylahally G.P 40.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[| 5 [Improvements to road and drain Kyatanahally SC Colony of B lahally G.P 50.00 W 
—— Improvements to road and drain Kalludevarahally-Seege SC Colon of Seege G.P 50.00 


| 7 [Improvements to road and drain Devihally SC Colony of Seege GP 20.00 


Improvements to road and drain Vidyanagara Badavane SC Colony of Sathyamangala G. Pp 35.00 


Improvements to road and drain Anuganalu SC Colony of Ugane G.P 40.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Improvements to road and drain near Raghu, Venkatesh house, Hasanamba road Vidya nagara . & 
near Vijay kumar house in Kitturu rani channamma road, Vivek Nagara & KHB Colony coming 


90.00 
under Sathyamangala G.P. of Hassan Taluk. 


Improvements to road and drain from Salagame Road to 50 feet road in Vishweshwaraiah layout 

11 2nd stage, Paramesh house & via rainbo school , & from rainbo school to 50 feet road and from 90.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Ramesh kumar Master house to 50 feet road coming under Tejur Grama Panchayath of Hassan ” 

Taluk. 


1 Improvements to road and drain in Sanenahally village coming under Ugane Grama Panchayath of| 20.00 
Hassan Taluk. i 
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ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 


2020-21 
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 
2019-20 


1 
Improvements to road and drain Maranahally ST Colony of Ugane G.P 
2 
3 
4 
5 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Improvements to road and drain Salagame ST Colony of Salagame G.P 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


35.00 
35.00 


35.00 


30.00 


Improvements to road and drain Vidyanagara -Gowrikoppalu ST Colony of Sathyamangala G.P. 


Improvements to road and drain Chatranahally ST Colony of Bylahally G.P 
Improvements to road Kandali ST Colony of Kandali G.P 
| 6 [improvements to road and drain Bramhadevarahally ST Colony of Nitturu G.P 


Improvements to road and drain Gandinagara ST Colony of Hanumantapura G.P. 
Improvements to road and drain from Vidya nagara Lohi 2nd cross road to Manjula's house & 


near Swamy house in Vidyanagara Devarajurs road & from Vivek nagar 60 feet road to 
Vijayalaxmi house & from Indranagar Master Thimmappa house to Engineer Krishnappa's house 
coming under Sathyamangala Grama Panchayath in Hassan Taluk. 


Improvements to road and drain from Salagame Road to Govindaraju house in Vishweshwaraiah 
layout 2nd stage, from Vishweshwaraiah layout rainbo school to Thimme Gowda's house & 
from Vishweshwaraiah layout 2nd stage Gavi Rangegowda' house to teacher Kumar's house 


coming under Tejur Grama Panchayath of Hassan Taluk. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


NNN 
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0 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ 
-“ 4 


Improvements to road and drain to KHB Layout premises and Madakari Nayaka, KHB Layout, 

Near Akashavani Venkataswamy House coming under Sathyamangala Grama Panchayath of . 
Hassan Taluk 

Improvements to road and drain in Salagame village coming under Salagame Grama Panchayath 

of Hassan Taluk \ 


Improvements to road and drain in Indira Nagara & Balance road and drain work in KHB, 
Layout coming under Sathyamangala Grama Panchayath of Hassan Taluk 


2020-21 


ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 


